जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील परिसरातील 
अंतर्गत रस्ते करणे, निवासस्थानांची दुरुस्ती, 
रुग्णालय परिसरातील १८० खाटांच्या इमारतीची 
दुरुस्ती तसेच रुग्णालय परिसरातील नेत्र 
रुग्णालय इमारत दुरुस्ती बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.ई६४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०७मार्च, २०२२. 

वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
जिरुउस्मानाबाददुरुस्ती /१३१०-११/२१, दि.०८.०२.२०२२. 
प्रस्तावना :- 

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील परिसरातील अंतर्गत रस्ते करणे,निवासस्थानांची दुरुस्ती, 
रुग्णालय परिसरातील १८० खाटांच्या इमारतीची दुरुस्ती तसेच रुग्णालय परिसरातील नेत्र रुग्णालय 
इमारत दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेबाबत शासनास प्रस्ताव 
प्राप्त झाला आहे. जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद यांनी तयार केले असून ते सन २०२१-२२ च्या 
दरसुचिवर आधारित ५ अंदाजपत्रकांचे खालीलप्रमाणे एकुण रु. ४९,९६,०००/- इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील परिसरातील अंतर्गत रस्ते करणे,निवासस्थानांची दुरुस्ती, 
रुग्णालय परिसरातील १८० खाटांच्या इमारतीची दुरुस्ती तसेच रुग्णालय परिसरातील नेत्र रुग्णालय 
इमारत दुरुस्ती कामे “परिशिष्ट अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु. ४९,९६,०००/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. बाब रक्‍कम 

१ उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात अंतर्गत रस्ते करणे रु.९.९७ लक्ष 

२ उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात प्रकार -१ निवासस्थानांची दुरुस्ती रु.१०.०० लक्ष 

3 उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात प्रकार-२(ब्लॉक-ब) निवासस्थानांची दुरुस्ती | रु.१०.०० लक्ष 

४ उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरातील १८० खाटांच्या इमारतीची दुरुस्ती रु.१०.०० लक्ष 

4 उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरातील नेत्र रुग्णालय इमारतीची दुरुस्ती रु.९.९७ लक्ष 
एकुण रु.४९.९६लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.६४/ आरोग्य-४ 


2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
qo जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६ नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रात करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

३. सदर बांधकामांवरील खर्च “ लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 09 - नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११० रुग्णालय व दवाखाने, (०१) (931) पंचावार्षिक योजनाअंतर्गत योजना- 
इमारती मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३३७२४५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. का 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEEPAK coerce et 
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(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.६४/ आरोग्य-४ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद. 

महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 
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ie N 


Name of Work : Repairs to Internal Road a 
In Civil Hospital Premises At Osmanabad. aes 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Unit Rate Norms Cost Rs. 
= Rs Per Compon Total र 
(Sqmt./Meter/Lump Sum | ent Wise | ee 
etc. 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) a a 
' 4 |a) Building proper (Bulit Up Area - Sq.m) नया oo 
[—|Basement ss CT CTO Per Sqmtl 1] S| 
[Ground Floor (Including Plinth 5 a 
Protection 29200.00 ss ee aa 
| 0.00 | 23400.00 | Per Sqmt. =e 
करिल... i i | लके | -_| 
विवा a ST a a ह. 2 : 
es ee 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipeline 


c) Bio Digester 


g 
8 
{ [8 


Per Sqmt. 
qmt. 


Rain / Roof ater Harvesting 
(e) Solar Roof Top (Mou to be 
executed) 


(f) Ramp For Handicaps 


(g) Furniture 80% Of Area 


a 
Per Sqmt 
.00 Per Sqmt. 


Sub Total (b+c+d+e+f+g) 


8 
BY 


ल्क 
एलन 
i Water Supply & Sanitary 5% - of (a) 

Works 0% Total (2 - 
‘3. [Electrification 5 % of (a) % | | - 
|| eral a : 
| __|Fire Fighting Arrangements etc. | 0% | - 

Sub Total ( - | 
— Sub Total (A) 884,462.00 | 
tal Miscellaneous Items BRS ककबह, (or as per 
Detailed Estimate) 


ARR 


(i) Compound Wall & Gate | 0.00 | 10000.00 


(ii) Internal Roads | 0.00 | 5500.00 ळर 
(iii) Development of Ground - 
(iv) Parking ak 9000.00 = cee 
(v) Retaining Wall | 000 | : 
(vi) Land Scaping a 
vii) Soll Investigarions & 20000.00 = a 
व vill) ८.८. Drains and C/D aaa! 5000.00 7 = 
& 1X) Plinth Protection 3000.00 | Per Rmt.| ee = 
X) Dismantling Old Structure 1000.00 LS. = 
E [ Sub Total (B) - 


SubTotal (B) = (1)+(2)+(3)+(B)| ~~ 884,462.00 


(७ [OPTIONAL ITEMS Ltt. | र 
ie Undergound Water Tank for Ria 500000.00 Per Cu.m = | 
RW Harvesting (Cu.m | 
| 2 |Water Main Storage and pum | _0.00 | _50000.00 TY a 4 
Air Conditions 1500000 7 7 
4 (ifs || ‘| _-2500000.00 | - 
External Toilets ___.____ : __Per Cu.m a i 
AB Room, Area lighting, Pu Per Cum : 
= en ae 
|| COST OF PROJECT (P) = (A) + (B) + (C) +--+ 884,462.00 | 
७) [PROVISIONS 
|. _ (0) Green Building | «5% On(a) | 0% | 
ji)GST | 12% on 865527.00| 12% — 103,863.00 
(iv) Labour Insurance 1.00% on (P) 1.00% 8,845.00 ! 
vi Price Escalation ; 10%on(P) | 0% | | a, 
Sub Total (D) 112,708.00 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 997,170.00 © 
ma Say Rs. Lakhs 9.97 Lakhs 
A 
Jun 9186 Sub-Divisional ल 


शू Division, i मति 


Za Engineer, 
P.W.Division 
Osmanabad 


Name of Work : Repairs to Type | Quarter 


In Premises of District Civil Hospital At Osmanabad. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Unit Rate Norms 


Rs Per Compon Total 
(Sqmt./Meter/Lump Sum | ent Wise 
etc. 


| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) se 
| 1  |a) Building proper (Bulit Up Area - Sq.m) a : 
mee es a - 
wee ___0.00 Per Sqmt. ळं 
Ground Floor (Including Plinth 
zz Protection ee 29200.00 Per Sqmt. - 
| __|1st Floor | 0.00 | 23400.00 Per Sqmt. - 
[and Floor | 0.00 | 2340.00 | Per Sqmt. = 
2 a ताळततालाळी Per Sqm =a 
ced Per Sqm =a 
a 884,812.00 : 


As Per Detailed Estiamte 


Repairs to Eye Ward 
oe Sub Total ( 884,812.00 | 
| 0.00 | PerSqmt[ | Pant 
| 
d) Rain / Roof ater Harvestin 650.00 Per Sqmt. | | -_i 
€) Solar Roof Top (Mou to be i 
| ow | rersant| | 


xecuted) 


D 
क 
ह.” 

2. 
a 

S 
g 
o 

5 
a 


श्र 


@ 


| 0.00 | 10000.00 Per Rmt. 
| 0.00 | 5500.00 Per Rmt. 


La किक [0.00 | Per Sqmt. =| 
| __|(g) Furniture 80% Of Area Per Sqmt. : 
is Sub Total (b+c+d+e+f+g) -_| 
; a : 
Works S.Total (2 x 
; a ष्लका 0७% | ना 
ia Externa 6 % of (a 0% 3.2 
क Fire Fighting Arrangements etc. 4% of (a 0% =f 
3 sete 0“ Total ( 2 
ies Sub Total (A) 884,812.00 
iad Miscellaneous Items Be oe. cecscie (or as per | 
Detailed Estimate) | 


(i) Compound Wall & Gate 
| ___|{ii) Internal Roads 


(ii) Development of Ground 


(iv) Parking 9000.00 Per Sqmt. S 
(v) Retaining Wall 0.00 led Estimate “3 
{ (vi) Land Scaping i it 
vii) Soll Investigarions & 20000.00 7 -_f 
| vill) C.C. Drains and C/D 0.00 _ 5000.00 Per Rmt. ae 
1X) Plinth Protection 3000.00 Per Rmt. = 3 


i LS. 
1 Sub Total (8) - 


_ SubTotal (B) = (1)+(2)+(3)+(B)| 884,812.00 _ 


X) Dismantling Old Structure _ | 1000.00 — 


© ae ae Sees 
Undergound Water Tank for Per Cu.m आगे 
शि R/W Harvesting (Cu.m 

Water Main Storage and pump| 0.00 | 50000.00_| PerCu.m| | 

3 ___________50000.00 | PerCum| | 

49५. |__________ | 250000000 |] PerCum| | 
External Toilets 23000.00 Per Cu.m 

AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 23000.00 pes 

[ 0.00 {| 2300000 | PerCum| | 

Me | ak ST 

| | COST OF PROJECT (P) = (A) + (8) + (८) ळल) लड 

| (0) |PROVISIONS 4५४1... ही..." *| 

(i) Contingencies 4% on (a) i a ae 

5% on fa) axe 

iii) GST 12% on 882266.00 eae 

iv) Labour Insurance =e, 

vi Price Escalation 10% on(P) | 0% | | 


Sub Total (D) 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 
Say Rs. Lakhs 


884,812.00 


105,872.00 
8,823.00 


"414,695.00 


$99,507.00 
10.00 Lakh 


<2 


ee Approved” 


P W Division 
Osmanabad 


Sub-Divisional Engineer 
Public Warks Division, Osmanabad. 


' 
ae चळ 


pe 
oo Works Circle,Osmanabad 


Name of Work : Repairs to Type Il Quarters (Block B) 
In Premises of District Civil Hospital At Osmanabad. 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Items Unit Rate Norms 1___ Costs. | 
ri: य 
(Sqmt./Meter/Lump Sum | ent Wise 
etc. 
| (A) | ea a) [|| 
KE OES ae । 
te | 0.00 aa : 
ae | 0.00 [______| न्न 
Ground Floor (Including Plinth ‘ 
[fist Floor [00 234000 | Per Sqmt.| | - 
er 00% iret | 
| __[3rd Floor | 0.00 | PerSqmt[ | : 
path Floor TS (000 (| Per Samet = 
| ___|Repairs to Eye Ward AsPerDetailedEstiamte | | ‘| 884,709.00 | 
Total B.U.A. = | 0.00 | Sub Total ( 884,709.00 | 
b) Fuel Gas Pipeline 1 |___0.00__|_6 Sqmt.| - | 
०) Bio Digester po 1.00 Per Sgmt.[ | | 
d) Rain / Roof ater Harvesting 650.00 = | 
(e) Solar Roof Top (Mou to be H 
exe) we 000 | person) | | 
(f) Ramp For Handicaps | 0 | 0.00 | PerSqmtf | 
- | 
Water Supply & Sanitary | 
Works - | 
Electrification - 
Fire Fighting Arrangements etc. | 0% | = 
| $ret ee Total ( | | 
Sub Total (A) 884,709.00 | 
Go Miscellaneous Items 5 >ओयानधक्कशालवा. (or as per | 
Detailed Estimate) | 
i) Compound Wall & Gate 10000.00 -_ | 
(ii) Internal Roads 5500.00 शिका Rmt. a. fi 
(iii) Development of Ground — a 11.2... 7 : | | 
(iv) Parking 9000.00 Per Sqmt. < 
v) Retaining Wall | 0.00 _jled Estimate - | 
(vi) Land Scaping = | 
vii) Soll Investigarions & 20000.00 L.S. -_ | 
vill) C.C. Drains and C/D ढवा 5000.00_|__?९ दिशा. -__ 
IX) Plinth Protection 3000.00 Per Rmt. eae 
X) Dismantling Old Structure 1000.00 L.S. - 
Sub Total (B) - | 
Sub Total (8) = (1)+(2)+(3)+(B) 884,709.00 


OPTIONAL ITEMS 
7 |Undergound Water Tank for 


R/W Harvesting (20.0) 


ar 
ages 
Water Main Storage and pump| __0.00 _।| 
pears 
a 


AY Condon 5000.00 ag 
2” eet 2500000.00 eae 
Extemal Toilets 23000.00 | PerCum — मका 
2 AB Room, Area lighting, Pum 23000.00 Per Cu.m 
7 PerCum| | 
[cos oF PROIECT PISA) गली 
rt COST OF PROJECT (P) = (A) + (B) + (C) 
PROVISIONS 5... a, — 
HOH (i) Contingencies 4% on (a) | 0% | 
|__________|5% on (a) 0% : 
(iii) GST 12% on 882587.00 12% 105,910.00 
iv) Labour Insurance i 8,826.00 
vi Price Escalation - 
Sub Total (D) 114,736.00 . 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 999,445.00 
Say Rs. Lakhs 10.00 Lakh 
ie 
& ineer ivisional Enbineer 
P.W. Sub-Division No.1 Ee 2, भगर, Division, Osmanabad. 
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Name of Work: Repairs to IPD Buliding In 
Premises of District Civil Hospital At Osmanabad. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Unit Rate Norms | Gost 22> +7 | 


Rs Per Compon Total 
(Sqmt./Meter/Lump Sum 
ESSENTIAL ITEMS (Components) BESS wes 
1 i= mete: 
Basement ळक कद |. PerSqmt| | a, 
Pee a | 


Ground Floor (Including Plinth 


Per Sqmt. 


29200.00 Per Sqmt. 


23400.00 Per Sqmt. 3 
23400.00 PerSqmt| | - 
3rd Floor es PerSqmt| | - 
ath Floor a ब्याह. कहा - 
Repairs to Eye Ward As Per Detailed Estiamte — 885,040.00 
Total B.U.A. = Sub Total (; 885,040.00 | 
च्छ 0) Fuel Gas Pipeline Per Sqmt. ee 
r | __|(c) BioDigester Per Sqmt. र - 
0) Rain / Roof ater Harvestin | Sans q + - 
(e) Solar Roof Top (Mou to be 
executed) re ee | Per Sqmt. — - डू 
(f) Ramp For Handicaps a | 000 | Per Sqmt. { - 4 
| __|(g) Furniture 80% Of Area 5000.00 Per Sqmt. - 5 
Sub Total (b+c+d+etf+g) - 
|? Water Supply & Sanitary 5% - of (a) 
Works 0% -Total (2 - 
3 |Electrification Internal 5 % of (a) | 0% ५ - 
7 External 6 % of (a) 0% - 
Fire Fighting Arrangements etc. 4 % of (a) % | ‘| - 
Sub Total ( | 
Sub Total (A) 885,040.00 , 
al Miscellaneous Items RScnivscasceusest (or as per ; 
Detailed Estimate) 
(i) Compound Wall & Gate ma 10000.00 | Per शि. - 
(ii) Internal Roads | 0.00 | 0.00 5500.00 Per Rmt. Z 
(iii) Development of Ground वझ - | 
(iv) Parking a 9000.00 Per Sqmt. = 
‘ (v) Retaining Wall ee __jled_ Estimate 2! 
2 (vi) Land Scaping a - | 
____ (४) Soll Investigarions & 20000.00 L.S. : 
[ vill) C.C. Drains and C/D | 0.00 | 5000.00 [| PerRmt, का 
{ IX) Plinth Protection ; 3000.00 |  PerRmt.| = 
| X) Dismantling Old Structure 1000.00 LS. - | 
if Sub Total (B) So eee - 
ल a Sub Total (B) = (1)+(2)+(3)+(B) | 885,040.00 ' 


ग्वाड] 
Undergound Water Tank for Per Cu.m शिका ie 
1 | R/W Harvesting (Cu.m oe । 
2 _|Water Main Storage and pump] _0.00__'| 5000.00 | PerCum| | - 
53 |AirConditioning | S| 8000.00 Se ae : 
cs ere > 5. > Per Cu.m न्न : 
External Toilets |} 23000.00 | PerCu.m _________ ८ 
-टै- AB Room, Area lighting, Pumps, Generator Per Cu.m : 
cctv. 1 0.00 | __23000.00 ae : 
rT Sub Total (C) i ब 
| 0sT OF PROJECT (P)=(A)+(B)+(C)| 11 88%.ळ 
| (D) [PROVISIONS f- 4 
| __ |(i) Contingencies 4% on (a) fr 0% __| ? 
(ii) Green Building 5% on (a) 0% = 
(ji)GST Cd 12% on 883948 106,074.00 
(iv) Labour Insurance 1.00% on(P) | 1.00% | | 8,850.00 
vi Price Escalation 0% || 5 
= : | Sub Total (D) 114,924.00 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 999,964.00 
Say Rs. Lakhs 10.00 Lakh | 
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P.W. Sub-Division No.1 ,Osmanabad. Public Works Division, Osmanabad. 
0 ” 


a a f 


Ex 


.W.Division 
Osmanabad 


eee. echiCennr 
Superintending Engineer 


aaa Works Circle,Osmanabad 


t 


Name of Work : Repairs to Eye Ward Building In 
District Civil Hospital Premises At Osmanabad 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Items Unit Rate Norms poe ले 


Rs Per Compon 
(Sqmt./Meter/Lump Sum | ent Wise 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1a) Building proper (Bulit Up Area - Sq.m) 


‘Basement 0.00 Per Sqmt 
Stilt Floor 0.00 _ Per Sqmt. 
‘Ground Floor (Including Plinth 
Protection) 0 00 29200.00 Per Sqmt 
1st Floor 0 00 23400.00 | Per Sqmt 
2nd Floor 000 , 23400.00 Per Sqmt 
‘31d Floor 0.00 Per Sqmt : 
‘4th Floor j 0.00 "Per Sqmt ‘ 
Repairs to Eye Ward As Per Detailed Estiamte 883,853.00 
न Total B.U.A. = 0.00 Sub Total (९ 883,853.00 
(७0) Fuel Gas Pipeline i 0.00 Per Sqmt_ - 
‘(c) Bio Digester 100 Per Sqm. 
_(d) Rain / Roof ater Harvesting 0 650.00 Per Sqmt. a 
(९) Solar Roof Top (Mou to be 
executed) 0 0.00 Per Sqmt 
‘(f) Ramp For Handicaps 0 0.00 Per Sqmt. 
(9) Furniture 80% Of Area : "5000.00  +=Per Sqmt 
: ea Sub Total (b+c+dt+e+ftg) . 
2 Water Supply & Sanitary 5%-of(a) 
Works 0% S.Total (2) 2 
3 Electrification Interna! 5 % of (a) 0% क 
External 6 % of ja) 0% 
'Fire Fighting Arrangements etc 4% of (a) 0% क 
Sub Total (: - 
; Sub Total (A) 883,853.00 
' (B) Miscellaneous Items Rs (or as per 
Detailed Estimate) 
(i) Compound Wall & Gate 0.00 10000.00 Per Rmt_ 
(ii) Internal Roads 0.00 _  §500.00 Per Rmt.: 
(iii) Development of Ground : 
9000.00 Per Sqmt 


(iv) Parking 
(४) Retaining Wall 
(vi) Land Scaping 


0.00 led Estimate 


(vii) Soll Investigarions & 20000 00 LS 
UX) Plinth Protection 3000.00 Per Rmt 
1000.00 LS 


(0) Dismantling Old Stiucture ; 
Sub Total (B) : 


Bub Tote fe) = (शिमिविवकगेशी 883.853 00 


2४४. Sub-Division No.1 .Osmanabad 


_(C)_OPTIONAL ITEMS “te 
Ndergound ४ ‘s > 
Rw cmd pthc ‘ha — 50९९७७0००० लिण 
2_ Water Main Storage and pump 000 50000 00 Per Cum - 
2 Ait Conditioning 50000) 00 Per Cum - 
: "लीड अ 2500000 00 Per Cum 
पशा Tolets 23000 00 Per Cum - 
6 AB Room. Area hghting. Pumps, Generator 23000 00 PerCum 
7. eer 000 2300000 = PerCum 
Sub Total (C) क 
१ COST OF PROJECT (7) = (A) + (8) + (८) 883,253 00 
(D) PROVISIONS 
() Contingencies % on (a) 0%, 
७) Green Buiiding 5% on {a) 0% ; 
i) GST 12% on (२) 12%, 106 062 00 
(४) Labour Insurance 0.5% on (P) 1.00% 8.839.00 
vi Pace Escaiation 10% on (P) 0% . 
Sub Total (D) 414,901.00 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 998,754.00 
Say Rs. Lakhs 9.99 Lakhs 
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Executive Enger. 
PW Division 
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Public Works Division, Osmanabad 
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Chief Engineer 
P.W. Region, Aurangabad. 


